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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 711 

1 Νοεμβρίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 106210/2013 

Ο Ειδικός Λογαριασμός ΚονδυλίωνΈρευνας του Αρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
του έργου «Πληροφοριακό σύστημα φοιτητολόγιου 
ΑΠΘ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη»), με 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Παντή Ιωάννη, καθηγητή 
του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., αντιπρύτανη, προκη¬ 
ρύσσει διεθνή διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι¬ 
κονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την παροχή των 
εξής υπηρεσιών: 

«Επέκταση Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος 
Φοιτητολογίου στο ΑΠΘ» 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος διαγωνι¬ 
σμού ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 247250,00€ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (201016,26 
Ευρώ πλέον ΦΠΑ). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 
10/12/2013 και ώρα 13:30. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
10/12/2013 και ώρα 14:00. 

Δεν επιτρέπεται η μερική προσφορά. 

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγ¬ 
γυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Από τον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση 
θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εγγύηση καλής εκτέ¬ 
λεσης των όρων της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας αφαι- 
ρουμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Υπάρχει παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών και 
παρέχεται δωρεάν όλες τις εργάσιμες ημέρες από το 
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, 1ος όροφος 


Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλο¬ 
νίκη (Υπεύθυνος: Σαλματζίδης Γιάννης, τηλ. 2310998398 
Ραχ: 2310998302, ηλεκτρονική διεύθυνση )33ΐ@3υΙΙι.9ΐ·) 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 11 μήνες. Οι προσφορές θα 
ισχύουν για 6 τουλάχιστον μήνες μετά την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η συγχρηματοδότηση του 
έργου γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους (Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Μακεδονία - Θράκη»). Ο τρόπος πληρωμής 
της αμοιβής του προμηθευτή θα επιλέγεται κατά την 
προσφορά (παράγραφος Β5.2 της διακήρυξης) και θα 
γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρη¬ 
ματοδότησης από τους φορείς χρηματοδότησης προς 
τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω¬ 
πα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο Β2.1 της διακήρυξης. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στο άρθρο 
Β2.6 της διακήρυξης. 

άΙΙρ://νννννν.Γα.3υΙΙτ.9Γ/ΘοηΙθ5ΐ/Ι-ΐ5ΐ/1 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρ¬ 
νησης ΑΠΘ (Υπεύθυνος για συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες και διευκρινίσεις είναι ο Σαλματζίδης Γιάννης, 
τηλ. 2310998398 Εαχ: 2310998302, ηλεκτρονική διεύθυνση 
)53ΐ@3υΙΙι.9ΐ·) 

Η αποστολή της προκήρυξης στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε στις 30/10/2013. 

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2013 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
ΣΟΦΙΑ Α. ΚΟΥΙΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Αριθμ. 2/133548 

Ο Δήμος Ρόδου διακηρύσσει ότι θα γίνει πρόχειρος 
διαγωνισμός ελεύθερος σε ευρώ και με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά, με υποβολή σφραγισμένων 
προσφορών και με συμπλήρωση τιμολογίου για την 
ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια: «Προώθηση 
συστημάτων ΑΠΕ στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες 
του Δήμου Ρόδου». 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των 66.340,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
16%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά στην προμή¬ 
θεια και εγκατάσταση φωτοσυστήματος με χρήση φω- 
τοβολταϊκών για 38 στάσεις της δημοτικής συγκοινωνί¬ 
ας στα όρια του Δήμου. Το σύστημα θα αποτελείται από 
μεταλλικό ιστό στήριξης, μεταλλικό πλαίσιο στο μέσο 
περίπου του ιστού, φωτιστικά τύπου Ι_ΕΩ (2 τεμάχια ανά 
σημείο), φωτοβολταϊκό πάνελ, συσσωρευτή (μπαταρία) 
και ρυθμιστή φόρτισης. 

Η ημερομηνία παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας 
είναι τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης. Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού είναι 
η Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20/11/2013 ημέρα Τετάρτη, 
με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 πρωι¬ 
νή στα γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης, Πλ. Κουντουριώτου 8, Ρόδος και μπροστά 
στην αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι κατασκευα¬ 
στές και αναγνωρισμένοι προμηθευτές που επιθυμούν 
να λάβουν μέρος προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από την διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 3.317,02 
ευρώ, δηλαδή 5% επί της αξίας του ενδεικτικού προ¬ 
ϋπολογισμού με Φ.Π.Α. της μελέτης της προμήθειας. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δή¬ 
μου Ρόδου, εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τις 
15/11/2013, στη Διεύθυνση Πλ. Κουντουριώτου 8, 851 00 
Ρόδος, τηλέφωνο 22410 43083, 22410 43082, φαξ 22410 
43081, οηηαίΙ: 5Χθόί35ηηο5@ΓΐΊθόθ5.9Γ, ηη1<οΙθΖ3ΐ<ί@Γόοόθ5.9ΐ'. 

Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται μέσω θ-πιαίΙ 
στους ενδιαφερομένους ύστερα από αίτηση που υπο¬ 
βάλλεται επίσης μέσω ©-ΓΠ3ίΙ στις παραπάνω διευθύν¬ 
σεις μέχρι και τις 15/11/2013. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον 
ανάδοχο (άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 3548/07, όπως προστέ¬ 
θηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009). 

Ρόδος, 30 Οκτωβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

Αριθμ. 35002 

Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 10 κ.μ., προϋπολογι¬ 
σμού 141.450,00 (με Φ.Π.Α.). 

Η προμήθεια αφορά απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 10 κ.μ σύμφωνα με τις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 08/2013 μελέτης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραί¬ 
τητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό 
κατάστημα της έδρας του Δήμου Ναυπλιέων, που βρί¬ 


σκεται στην οδό Βασιλέως Κων/νου με αριθμό 34 και 
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
την 14/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μέχρι 11.00. 
Σε περίπτωση που αποβεί άγονος ο διαγωνισμός θα 
επαναληφθεί την 21/11/2013, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Οι 
προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε 
τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρ¬ 
χονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Έλλη¬ 
νες και Αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές , 
Ημεδαπά και Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρι¬ 
σμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με το 
Φ.Π.Α. δηλαδή 7.072,5 ευρώ. 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου 
η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζό¬ 
μενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη συμφερότερη προ- 
σφορά.Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρω¬ 
ση καθώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα 
γραφεία της έδρας του Δήμου Ναυπλιέων (Βασιλέως 
Κων/νου 34, Τ.Κ 21100, ΝΑΥΠΛΙΟ) μέχρι και την Τετάρτη 
13/11/ 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.:2752360911 και 
2752360914 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Πανταζόπουλος Βασίλειος και 
Μπουταϊτης Νικόλαος και αντίστοιχα. Εαχ: 2752028607 

Ναύπλιο, 24 Οκτωβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Αριθμ. 21041 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥ¬ 
ΛΟΣ» αναβάλει τη διενέργεια του Τακτικού ανοικτού 
διαγωνισμού που αφορά την ανάδειξη αναδόχου για 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του ΠΠΥΥ 
2012, κωδικός ΟΡ\/ 79211000-6, αριθμό διακήρυξης 
2013-008., για χρονικό διάστημα δύο ετών, κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€ με ΦΠΑ), για την 
οποία είχε ορισθεί ημερομηνία διενέργειας η Τετάρτη 
14-11-2013. 

Η νέα ημερομηνία και ώρα διενέργειας θα ορισθεί με 
νέα δημοσίευση, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
νοσοκομείου: νννννν.βρρανΙοε.ρΓ. 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Εθνικής Αντιστάσεως 161, Θεσσαλονίκη, 
Τ.Κ. 55134 και στο τηλ. 2313-304461, Ρβχ: 2313304452). 

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2013 

Ο Διοικητής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
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(5) 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Αριθμ. Διακ. 5/2013 

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο-Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης διενεργεί Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό για 
την προμήθεια εκπαιδευτικού εργαστηριακού και τε¬ 
χνολογικού εξοπλισμού για το Τμήμα Γεωγραφίας. Ο 

προϋπολογισμός είναι 264.900,00 ευρώ, η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 17/12/2013 και ώρα 
15:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 
18/12/2013 και ώρα 12:30. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
υπάρχουν. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κα¬ 
λύπτουν σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού 
του τμήματος ή των τμημάτων του Έργου στα οποία 
ο διαγωνιζόμενος προσφέρει το σύνολο των ειδών της 
προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ). Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα 
γίνει εντός 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι μέχρι 19/06/2014. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), Επιχειρησι¬ 
ακό Πρόγραμμα «Αττική 2007 -2013», Άξονας Προτεραιό¬ 
τητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότη¬ 
τας Ζωής» και από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή θα γίνει 
για κάθε τμήμα του Έργου, μετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του. Η διακήρυξη εστάλη στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. την 30/10/2013. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2109549229, ίαχ: 2109549112, 
αρμόδιος υπάλληλος Δέσποινα Παυλόγλου στο τμήμα 
Προμηθειών, διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 70,17671, Καλλιθέα. 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη - Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Αριθμ. 5583/186766 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημο¬ 
πρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
και του Π.Δ. 609/85 και τις λοιπές διατάξεις, όπως αυ¬ 
τές περιλαμβάνονται στο Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α), το 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-10), την αριθμ. 147/2013 του 
πρακτικού 11/26-06-2013 απόφαση του Περιφερειακού 
συμβουλίου ΠΈ. Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΒΛΠΠ7ΛΡ-ΓΩΥ σχετι- 
κώς με την επικύρωση του «Κατάρτιση Προγραμμάτων 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας 
περιόδου 2013- 2016.», την αρ. πρωτ. 4/3-1-2011 απόφα¬ 
ση Περιφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμο¬ 
διοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων» και την αρ. απ. 1061 / πρακτικό 
27ο /17-10-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η ανάδειξη αναδόχου εργο¬ 
λήπτη κατασκευής του έργου: 

«Συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή τε¬ 
χνικών, στο οδικό δίκτυο Π.Ε Τρικάλων 2013», προϋ¬ 


πολογισμού εργασιών 243.902.44 € και Φ.Π.Α. 56.097,56€ 
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΑΠ Περιφέρει¬ 
ας Θεσσαλίας - Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με 
Κωδικό Αριθμό Έργου: 11877, 11878 και ΣΑΕΠ 017 της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ χρήσεως 2013 - 2014. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 26η του μηνός Νοεμβρίου, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) 
στα Γραφεία της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων της Π.Ε. 
Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, 
πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε με τον Ν. 4146/13 Αρ. 59, παρ.5 ορίζεται για το 
παρόν έργο ίσο με Δέδεκα τοις εκατό (12% ). 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του ανα¬ 
δόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοι¬ 
βή αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύνταξη 
του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχε¬ 
δίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

Α.- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €), 
η οποία θα απευθύνεται προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟ¬ 
ΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
της Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β.- Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ.- Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβω¬ 
ση της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ.- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε.- Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ.ΤΈ 
Π.Ε Τρικάλων 

Ταχ. Δ/νση Β. Τσττσάνη 31. 

Τ.Κ.: 42100 - Τρίκαλα. 

Αριθμοί Τηλεφώνου: 2431351571 

Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 2431351564 

Ηλεκ/κή Δ/νση (θαιαίΙ): ΐβοίΐθΐΤ|.1πΙ<@ίβ553ΐν.ς|ον.ς|Γ 

Τρίκαλα 30 Οκτωβρίου 2013 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΠΤ ΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Αριθμ. 4685/25-10-2013 

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας 
Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) εξετάζει την κατασκευή μο¬ 
νάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού/Θερμότητας (ΣΗΘ) 
από βιομάζα στην Πτολεμάίδα. Για τη λειτουργία της 
μονάδας, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 16.000 τόνοι ξύ¬ 
λου σε μορφή θρυμματισμένων τεμαχιδίων (\Α/οοά ΟΝρε) 
και 2.700 αγροτικών υπολειμμάτων (άχυρο) σε μορφή 
μπάλας. 

Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. προσκαλεί τους φορείς (αγροτικούς συνε¬ 
ταιρισμούς, Δήμους, εταιρείες, ιδιώτες) οι οποίοι δρα¬ 
στηριοποιούνται στη συλλογή, διαχείριση και τελική δι¬ 
άθεση ή αξιοποίηση προϊόντων βιομάζας και επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία Έρευνας Αγοράς να 
υποβάλλουν Φάκελο Συμμετοχής στην εν λόγω διαδικα¬ 
σία, είτε μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξία ή σύμπραξη, 
με τα παρακάτω κατ' ελάχιστο, στοιχεία: 

1. Παρουσίαση του φορέα (έτος ίδρυσης, νομική μορ¬ 
φή, στελεχιακό δυναμικό, διαθέσιμος εξοπλισμός) ή της 
δραστηριότητας που ασκεί το φυσικό πρόσωπο (είδος 
καλλιέργειας, καλλιεργούμενες εκτάσεις, έτη καλλιέρ¬ 
γειας, εξοπλισμός συλλογής και μεταφοράς κλπ.). 

2. Είδος και χαρακτηριστικά της προς διάθεση βιο¬ 
μάζας. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να αναφέρονται οι περίο¬ 
δοι παράδοσης, εκτιμώμενες ποσότητες ανά περίοδο, 


μορφή και τρόπος παράδοσης του τελικού προϊόντος. 
Σε πρώτο στάδιο, θετικά θα αξιολογηθεί και η παροχή 
πρόσθετων πληροφοριών νια φυσικές και χημικές ιδιό¬ 
τητες του καυσίμου (υγρασία και θερμογόνος ικανότητα, 
ποσοστό τέφρας, στοιχειακή ανάλυση, ανάλυση τέφρας, 
πυκνότητα κτλ). 

3. Προκαταρκτική εκτίμηση της τιμής διάθεσης του 
καυσίμου (σε ευρώ ανά τόνο ή ευρώ ανά κυβικό) νια 
παράδοση του καυσίμου σε χώρο της Δ.Ε.ΤΗ.Π στην 
πρώην ΑΕΒΑΛ στην Πτολεμάίδα. 

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν 
στον πρότυπο του πίνακα της επόμενης σελίδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν 
φάκελο με τα παραπάνω στοιχεία στην ΔΕΤΗΠ, Εθνικής 
Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμάίδα, με την ένδειξη «Πα¬ 
ροχή υπηρεσιών διαχείρισης και τροφοδοσίας προϊό¬ 
ντων βιομάζας στη Δ.Ε.ΤΗ.Π», εντός σαράντα πέντε (45) 
ημερολογιακών ημερών από την τελευταία δημοσίευση 
της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο έως την 
20/12/2013. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές είναι μη δεσμευτικές. 

Προκήρυξη σχετικής προμήθειας καυσίμου αναμένε¬ 
ται να πραγματοποιηθεί από τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. στο τέλος 
του 2014. 

Γ ια κάθε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινω¬ 
νείτε με τον Νικόλαο Πετρίδη (τηλέφωνο: 24630 54420, 
θΐτιαΝ: άίιρΙοΙ(5)οΙθηβ1.9ΐ·). 

Πίνακας υποβολής στοιχείων για χαρακτηριστικά προ¬ 
σφορών προμήθειας βιομάζας 


Είδος 

βιομάζας 

Φυσική 

μορφή 

Ποσότητα 

Τιμή 
[€/ίπ ή 
€/ιη 3 ] 

Περίοδος 

παράδοσης 

Τρόπος 

παράδοσης 

Υγρασία™ 

Θερμογόνος 

Ικανότητα 121 

Τ έφρα™ 

Αλλες 

πληροφορίες 

Ξύλο, άχυρο 
σιτηρών, άχυρο 
καλαμποκιού, 
κτλ 

Θρυμματισμένα 
τεμαχίδια, 
μπάλες, κτλ 



π.χ. Ιούνιος 

Αύγουστος 

π.χ. με 
φορτηγά 25 
Ιπ, 

δυνατότητα 3 
φορτηγών / 
ημέρα 




Στοιχειακή 
σύσταση, 
αναλύσεις 
τέφρας, κτλ 


(1) Να διευκρινίζεται αν οι τιμές αναφέρονται σε % κατά βάρος ως έχει ή % κατά βάρος επί ξηρού. 

(2) Ειδικά για τη Θερμογόνο Ικανότητα να διευκρινίζεται αν οι τιμές αναφέρονται σε ανώτερη ή κατώτερη. 


Πτολεμαίδας, 25 Οκτωβρίου 2013 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Αριθμ. 5506 

Η ΔΕΥΑ Χανιών προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» (Υπόβαση, 
Υπόβαση 3Α, Αμμος Α, Αμμος Β, Αμμόχωμα, Χαλίκι, 
Γαρμπίλι, Μικτό)» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανιών με 
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η δαπάνη για την προ¬ 
μήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 62.415,00€ 
(πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους που μπορεί να 
αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες 
της ΔΕΥΑΧ, και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την 
ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 30% με 
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 


με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρ¬ 
ρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαί¬ 
ρεσης (ορίίοπ)}. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 
28-11-2013 και ώρα 12.00 μεσημέρι (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων οδό Μεγίστης Λαύρας 
15 & Αρπακουλάκηδων, 73300 Μουρνιές Χανίων, από 
την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της ΔΕΥΑΧ. 
Γ ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, Τμήμα Προμηθειών 
της ΔΕΥΑΧ (Μαυρογένης, Τηλέφωνο 28210-36278 Φαξ 
2821036289 Θ-πηαίΙ: Ηΐ3νΓ09θη@άθγ3χ.0Γ9.9Γ). 

Χανιά, 30 Οκτωβρίου 2013 

Η Πρόεδρος 
ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 















ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


5671 


0 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθμ. 6853 

Ανακοινώνεται ότι ο Διεθνής Τακτικός Δημόσιος Ανοι¬ 
κτός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων 
& Αναλωσίμων για αυτόματους Βιοχημικούς Αναλυτές 
α. Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων, β. Αντιδρα¬ 
στήρια Προσδιορισμού Εξετάσεων Ειδικών Πρωτεϊνών 
γ. Αντιδραστήρια Ανοσολογικών - Ορμονολογικών 
Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό» (ΟΡν: 33696300-8) 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγεί¬ 
ας του και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά που έχει ενταχθεί στο ΕΠΠ 2011 με ΚΑΕ 1359 
και με αριθμό διακήρυξης 5913/16.09.2013, προϋπολογι- 
σθείσα δαπάνη 338.928,17€ συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 12.11.2013 
Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00 π.μ 

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ σύμφωνα με την αρ. 427/16/11.10.2013 
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας για τις 19.12.2013 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. Ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών: 18.12.2013 ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 13:30 
μ.μ., στο Πρωτόκολλο που βρίσκεται στο Ισόγειο του 
Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθε¬ 
σης χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού της Δ/ξης 
5913/16.09.2013 στην Ε.Ε.Ε.Κ: 22.10.2013 

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθε¬ 
σης χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού της Δ/ξης 
5913/16.09.2013 στο Φ.Ε.Κ: 23.10.2013 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της ανακοίνωσης μετάθε¬ 
σης χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού της Δ/ξης 
5913/16.09.2013 στον Ελληνικό Τύπο: 25.10.2013 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 πμ 
έως 14.00 μμ στο τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Ρέθυμνο, 22 Οκτωβρίου 2013 
Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 

Αριθμ. 18016 

Ο Δήμος Πηνειού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑ¬ 
ΒΑΘΜΙΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ¬ 
ΔΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ» με κωδικό ΜΙ5 456798, με προϋπολο¬ 
γισμό 215.000,00 € (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.). 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα): 

α) ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό € 174.737,93 €. 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π), διατίθενται από τα γραφεία του 
Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών και χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Πληροφορίες στα 
γραφεία του Φορέα (τηλ. 2623-360719/721, ίαχ 26230- 


35897 αρμόδιος Φώτης Χατζόπουλος ή Πολυξένη Φού¬ 
ντά) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-11-2013 , ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στη Γαστούνη στα γραφεία του 
Φορέα (Γ. Γιαννακοπούλου 30, Τ.Κ 27300) και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 
άρθρα 6 του Ν. 3669/08. 

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε πέντε (5) μήνες 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2η , 1η ανεξαρτήτως 
έδρας και 2η τάξη με έδρα το Νομό ή ως δεύτερο 
δηλωθέντα το νομό, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 

• των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιον- 
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργο¬ 
ληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλού¬ 
μενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.495,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι 6 μήνες. 
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7. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ 
ΝΗΣΟΙ» (ΕΣΠΑ-2007-2013) με ανάριθμο κωδικό χρημα¬ 
τοδότησης 2012ΣΕ25580000. 

8. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έξι τοις εκατό 
(6%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (2,50% για δα¬ 
πάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα 
εκκίνησης του έργου και 3,50% για δαπάνες προμηθειών 
υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώ¬ 
νονται στο έργο) στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 
242 του Ν. 4072/12 και του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πηνειού. 

Γαστούνη, 30 Οκτωβρίου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ) 
Αριθμ. 12975 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας σε εφαρμογή της με 
αριθμ. 301 /17.10.2013 απόφασης του Ενιαίου Διοικητικού 
Συμβουλίου του ανακοινώνει τη ματαίωση της διαδι¬ 
κασίας διενέργειας του Τακτικού Διαγωνισμού για την 
ανάθεση. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΟ¬ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ με αριθμό Διακήρυξης 30/2013. 

Έδεσσα, 23 Οκτωβρίου 2013 

Ο Αναπληρωτής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» & ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

Αριθμ. 09Π/3867/2013 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου & Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου έχοντας 
υπόψη τις κείμενες διατάξεις, το υπ' αριθμ. 22611/26-09- 
2013 έγγραφο της 2ης ΔΥΠΕ, καθώς και την 9423/30-09- 
2013 απόφαση του Διοικητή κ.α.α. Διευθυντή Ιατρικής 
Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου & Γ.Ν.-Κ.Υ 
Νάξου προκήρυσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
«ΣΥΡΙΓΓΩΝ-ΒΕΛΟΝΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
10.061,44 και 821,49 ευρώ αντίστοιχα, με το Φ.Π.Α. Ο 
διαγωνισμός θα γίνει την 19η Νοεμβρίου 2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον επιτροπής. 

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, τις 1 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2281360321). 

Η λήψη της σχετικής διακήρυξης θα γίνεται από το 
γρ. προμηθειών του Γ.Ν. Σύρου, κατόπιν της καταβολής 
5,00€ στο ταμείο του Γ.Ν. Σύρου. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γ ραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Πάροδος Φαιδ. Κουκού¬ 
λες όπισθεν Γ. Ν. Σύρου, κτίριο ΚΕ.ΦΙ.Α πρώην ΚΕΚΥ- 
ΚΑΜΕΑ, Μήλλα 

Ερμούπολη, 24 Οκτωβρίου 2013 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΑΣ 


(13) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) 

Αριθμ. 4651/24-10-2013 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμαν- 
σης Πτολεμάΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) προκηρύσσει: 

1. Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
που αφορά την προμήθεια πενήντα εννέα (59) δερμά¬ 
τινων σακακιών για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2013 μελέτη, προϋπολογι¬ 
σμού μελέτης 25.039,60 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

2. Η προθεσμία παράδοσης είναι τριάντα (30) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της 
Δ.Ε.ΤΗ.Π., Εθνικής Αντίστασης 11, Πτολεμαΐδα την Πα¬ 
ρασκευή 08-11-2013 ώρα 12:00 π.μ. 

4. Έντυπα διακήρυξης με προϋποθέσεις και όρους συμ¬ 
μετοχής, Τεύχη δημοπράτησης, Τεχνικές προδιαγραφές 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν μέχρι 
Τρίτη 05-11-2013 και ώρα 14:00 μ.μ. 

5. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά, νομικά 
πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί, οι 
οποίοι έχουν δικαίωμα εμπορίας, διακίνησης των δη- 
μοπρατούμενων ειδών, όπως επίσης και κοινοπραξίες 
μεταξύ αυτών και δεν αποκλείονται για οποιοδήποτε 
λόγο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Με την υπογραφή της σύμβασης θα 
κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί 
του συμβατικού τιμήματος. 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερο¬ 
λογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

8. Χρηματοδότηση - πληρωμές: η χρηματοδότηση της 
προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ. Η 
εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 120 ημε¬ 
ρολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης των 
δερμάτινων σακακιών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες 
οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου. 

9. Πληροφορίες: Δ.Ε.ΤΗ.Π., οδός Εθνικής Αντίστα¬ 
σης, αριθμός 11, Πτολεμαΐδα, τηλέφωνο (24630)-54420, 
τέλεφαξ (24630)-54423, Ταχ. Κώδικας 50200, θ-ηηαίΙ: 
άάρίοΙΙαοίΘηΘί.θΓ. αρμόδιος Σταυριαννίδης Ιωάννης- 
Οικονομολόγος. 


Πτολεμαΐδας, 24 Οκτωβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Περίληψη προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Σύμβουλου για το Έργο: 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑ- 
ΩΝ» 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ: 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σπάρτης - Μαγούλα 
Λακωνίας, Τ.Κ. 23 100. Πληροφορίες για το διαγωνισμό 
ή για τα τεύχη: Δήμος Σπάρτης - Μαγούλα, Τ.Κ. 23 100, 
τηλ.: 27313 61114, 27313-61118 τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ» και ο τόπος της 
υπηρεσίας είναι στους Μολάους Λακωνίας. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης Οι εργασίες 
του Τεχνικού Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβάνουν: 

• Εργασίες αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης 
Τεχνικού Συμβούλου 

• Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του ως άνω 
έργου (μετά τη σύναψη των συμβάσεων των υποέργων 
που αφορούν στην κατασκευή του έργου). 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 

α) Συνολική: 103.489,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

β) ανά κατηγορία μελέτης: 


Μελέτες Υδραυλικών'Εργων (κατ. 13) 

46.834,80 

Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων (κατ. 09) 

28.327,50 

Χημικοτεχνικές Μελέτες (κατ. 18) 

28.327,50 


Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η 
συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 
της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή 
του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

1. Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Ια. Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 2.069,80 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 
2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής) 

1β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο 
ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται 
σε ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμ¬ 
βασης Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από αναγνωρισμένα 
ιδρύματα που έχουν αυτή την αρμοδιότητα κατά τη 
νομοθεσία της χώρας του διαγωνιζόμενου. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: 

«Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.Ρ.Α 
(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 
2012ΣΕ07580292 της ΣΑΕ 0758 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ». 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά σύμφωνα 
με την πρόοδο των εργασιών κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 30 του Ν. 3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη 
ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά¬ 
γραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 


μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
Ν.3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

α) Κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών'Εργων) 
πτυχίο τάξεως Α ή Β 

β) Κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες ΗΛΜ Έργων) πτυ¬ 
χίο τάξεως Β ή Γ 

γ) Κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτεχνικές Μελέτες) 
πτυχίο τάξεως Β ή Γ 

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης) ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στην 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγ¬ 
γελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των 
χοίρων τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο 
Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή 
στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν. 3316/05, ως εξής: 

- για την κατηγορία μελέτης 13,1 τουλάχιστον στέλε¬ 
χος 4ετούς εμπειρίας. 

- για την κατηγορία μελέτης 09,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος δετούς εμπειρίας, 

- για την κατηγορία μελέτης 18,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος δετούς εμπειρίας 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύ¬ 
μπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/και σε δι¬ 
αφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, 
ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

4 Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 18 της προκήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επι¬ 
πλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 20. Η ειδική τεχνική 
ικανότητα αποδεικνύεται από την παροχή παρόμοιων με 
την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με 
συμβάσεις του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου, 
κατά την τελευταία 12ετία. 

Ειδικότερα ο διαγωνιζόμενος: 

α). Πρέπει ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει προ¬ 
σφέρει επιτυχώς παρόμοιες υπηρεσίες Τεχνικού Συμ¬ 
βούλου κατά την τελευταία 12ετία (2001-2013) σε έργα 
σχετικά από ποιοτική και ποσοτική άποψη με το παρόν 
και τα οποία να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, 

β) Πρέπει να διαθέτει μηχανικό-μελετητή στην κατη¬ 
γορία 13 ο οποίος να έχει προσφέρει επιτυχώς παρό¬ 
μοιες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και θα οριστεί ως 
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συντονιστής της ομάδας παροχής των υπηρεσιών Τεχνι¬ 
κού Συμβούλου. Ως παρόμοιες υπηρεσίες νοούνται μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου σε πλήρη (για το σύνολο της κατασκευής και 
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου) και επιτυχώς ολο- 
κληρωθέντα έργα επεξεργασίας λυμάτων ισοδυνάμου 
πληθυσμού τουλάχιστον 4:100 κατοίκων. Επί συμπρά¬ 
ξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη 
ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίοις της παρ. 18.3 
της προκήρυξης, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται 
κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη 
γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέ¬ 
ψεις του άρθρου 18 της πλήρους προκήρυξης μπορεί να 
προκύπτει είτε αθροιστικά είτε από έναν μόνο από τους 
συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ο Διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντι¬ 
κειμένου της μελέτης (βαρύτητα 30%). 

2. Αποτελεσματικότητα της Έκθεσης Μεθοδολογίας, 
Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνη¬ 
σης της μελέτης (βαρύτητα 45%). 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών μέχρι και οχτώ (8) ημέρες πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθε¬ 
νται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 


Σπάρτης - Μαγούλα, Τ.Κ. 23100, τηλ.: 27313 61114 ή 27313- 
61118 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και οχτώ (8) 
ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής 
των εγγράφων 50 €. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής 
αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 3-12 -2013 
και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προ¬ 
σφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν 
σχετικές πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 
α) κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού 
β) κατά των πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ) κατά του Πρακτικού I (Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2) κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3) κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ 
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